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ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ,ಪಾಟೀಲ್‌ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು) 

04.02.2021 


ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಖ್ಯಸ ಅನಾ: 
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[ 4 ಪ್ರಶ್ತೆ Ee ಉತ್ತರೆ 
ಅ) | ಬಯಲು' ' ಸಿೀಮೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ -ಇಲ್ಲ- 
ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಉಲಟಂಗಿಟುವ್ರಿಯೆ ಸರಲ! ಲಬ | ಮಲಚಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದರೆ | ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು |. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿಲಬರಹದಂಲತೆ 2020-21ನೇ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕುಮಗಳೇನು; ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾಸೆಯಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
| ಅನುದಾನದಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆ) [ಕಳೆದ ಮೂರು ಡ) ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ 
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: (ವರ್ಷವಾರು । (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳು ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು | | ಕ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 0 ಯೋಜನೆ 2018-19 | 2019-20 
ಮ 1672.00 | 1672.00 
2 | ವಿಶಷಘುಟಕ ಯೋಜನೆ 383.00 | 383.00 
ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕ 156.00. 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಷಕರ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
| ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. UN A 
ಸ ಪಸ pp dd 4 ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ 
ಮ ಸ ಸ” | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಾಗಲಕಟ ಕ್ಲೇತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಲುಸೀಮೆ ನ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 
ಕೆಗೊಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು | ಬಿಯಲುಸೇ ಧಿ pel 
ಮಾಹಿತಿ Se ಲ ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 
ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕ್ಲೇತುವಾರು ನೀ ಢಗೆ. | 
ನೀಡುವುದು) IN LS I NE 
ಈ) | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ -ಇಲ್ಲ- 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತಾತಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿಳಂಬ ತಪ್ಪಿಸುವ 
ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲದಾಜು ಮೊತ್ತ, ರೂ.2.00 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆಃ ಬಂದಿದ್ದರೆ | ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ವಿಳಂಬ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ 


ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


| ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಉ) |! ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟಿ ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ | ಶಾಸಕರುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ನೇತಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? | ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

(ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ 
| ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 5 ಪಿಟಿಪಿ 2021 - - i yy 


(ಡಾ।| ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ), . 
- ಸಚಿವರು, k 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-590 ರ ಅನುಬಂಧ-1 


> 


ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
3 T 7 
ಯೋಜನೆ | ವರ್ಷ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
: } | 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ 
IM) ಶ್ರೀ ಸದ್ದುರು ಶಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆರ್ಯಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 152/ಬ ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಥಾಳ ರಿ.ಸನಂ. 345 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುನಗು೦ದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಿಸನಂ. 118 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ - 
ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಐಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸಸನಂ. 216/ಅ ರ ಪಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಿಸ.ನಂ. 8 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ $೨ _} 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 317/4ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ |. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ.852 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ | 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 55 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವಳು- 
ಜವಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ' | 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟೆ ರಿ.ಸೆ.ನಂ. ಆ ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆತ 
ತಪ್ಪಿಸಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮುಡಪಲಜೀವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಿಕ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕು ಬೇಬಿನಮಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮನವಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 55 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವಳು- 
ಜವಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಳವ್ಹ್ಠಾ ಚಲವಾದಿ 
ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ರಿ.ಸನಂ. 34/8 ರಲ್ತಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ಲಾಲಪ್ಪ ಸಾಯ 
ರಿ.ಸನಂ. 47/1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. (ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಪ್ಪ ಹೊಳೆಯವ್ವಾ 
ಮಾದರರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 57/10 ರಲ್ಲಿ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಚಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 93/142 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಸೂಲ ಬಂ 
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ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಗವ್ವ ರಾಮಗೊಂಡೆ, ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: 
ಮಾ.ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 4149 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: 
ಮಾ.ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 4742 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು 
ನಿರ್ಮಾಣ . 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾನಂದ, ಗುರಪ್ಪ, ಮಾಸಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ 
ee ಸ.ನಂ. 461*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿ, ತು. ಲಮಾಣಿ ಸಾ: ಮಾ.ಬಾಗಾಯತ 
ಸ.ನಂ. 525*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಶೈಲ.ನ. ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ 
ಸ.ನಂ. 493*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ | 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗಮೇಶ. ಅ. ಓಕಳಿ. ಸಾಸಬಾ 
ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 4594 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಕಾಶ. ರಾ. ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ 
ಸ.ನಂ. $14*/2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ನಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಮೇಶ. ಮು. ಹತ್ತಿ ಸಾ:ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ 
ಸ.ನಂ.513** ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಶು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ. ಸಿ. ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ಮಾ. 
ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 480*1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಗಪ್ಪ. ಅ. ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ 
ಸ.ನಂ. 507*18 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ _. 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗಪ್ಪ. ಬ. ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ 
ಸ.ನಂ. 514/5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
| ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದು” ತೊರವಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ 
ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 472*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಮ. ಪೂಜಾರಿ. ಸಾ: ಮಾ.| 
ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 4814 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುರಾಜ. ದು. ಪೂಜಾರಿ. ಸಾ: ಕಸಬಾ 
ವಿಜಯಪುರ ಸ.ಸಂ. 4825 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಕಾಶ. ಸಿ. ಧಾಂಪಾಳ. ಸಾ: 
ವಿಜಯಪುರ(ತೊರವಿ) ಸ.ನಂ. 59* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


3- 


374*1+2/3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾವೂರಾಯ. ಮಾ. ಚವಾಣ. ಸಾ: ತೊರವಿ ಸ.ನಂ. 
672*2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಮ. ಮಸೂತಿ ಸಾ: ತೊರವಿ ಸ.ಸಂ. 413*1*2ಅ 


40) | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
41) ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ಸಾಳ ತೊರವಿ 
ಸ.ನಂ. 361*/* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
42 ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ದು. ಮಾಲಗಾರ ಸಾ: ತೊರವಿ ಸ.ನಂ. 
796/1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
43) ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ರೂಡಗಿ ಇವರ 
3 ೪, |ರಿಸನಂ.606/2ರ ಜಮೀವಿಸಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
- [4 
44) 5 ಜು 8 | ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿರಾದಾರ ಇವರ 
ys ಈ ೬. | ರ.ಸನಂ.761 ರ ಜಮೀವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಈ ಜ g ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಜ ಇವರ 
45) [3 ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[23 > |ಸನಂ.164/1+2/2 y 
46 ತಿಕೋಟಾ/ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 978/2 ರಲ್ಲಿ 
ನಾಲಾಬಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 
an ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸರಕಾರಿ 
ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಂ.4 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
48) ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಮಾನ 
ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
49) ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ 
| ಹತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
50) ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
51 [acieee ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಇರುವ 
ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಂತಿ-ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 
ನ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 636/2ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ 
) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿ೦ಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಢ್ಚ 6, | ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 504/1ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ 
BR ನ | ಹತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ al 1g [ವೀೀಯನುರ ಾಮೂನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 83/10ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ 
€ 5 |4& |ಹತ್ತಿರನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
Q ಬ | [ವೆಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ  ಮಹಲಬಾಗಾಯತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 
ಗಈ ಥಿ ೪ | 6237” ಅಬಗರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
೫ ೮ ವಜಯಪುರ ನಗರ ಟ್ರೀರುರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು 
56) [2 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 28 ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


[ 
ಷರಾ ಪಮ ಬಾಗಲಕೋಜಸಾತ್ರಗಳನ್ನ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕ 


ಜನಾ ಇಲಾಖೆ .- 
ಸ ಸ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕ 
ಆಕೆ op donad S00: 

ಡಾ ಬಿಆರ್‌ ಅಂಯೀರರ್‌ ಖಾದಿ, ರೆಂಗ 


oo ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-59 ರ ಅನುಬಂಧ-2 
K 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


[3 


K ಆಲದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್‌ಸಾಮಿ ಹೆ; 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ೦೯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
4 
2 3 4. 6 

ಜಿಲ್ಲೆ: ವಜಯಹುರ - X 

ಕ್ಷೇತ್ರ  ಷೌವರವಷ್ಟರಗ 

ವಿಶೇಷ 'ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಸೋಮನಗೌಡ ಬ. 


1 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪತ್ತೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಲಗ್‌ | 5,90! 0.00] ಫ್ರಾಟಲ(ಸಾಸನೂರ) 
2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪತ್ತೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 5.00! 0.0೦ ಸಾ | 
3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ . 5.00| 0.00 ಮ) 
4 |ಮುದ್ದೇಜಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ . [ 58 ಅ ನ) 
ಕ್ಷೇತ್ರ : ನಾಗಠಾಣ ” _ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಕ ಘೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಃ 
ನನ ನ ಕಾವನ ಸ್ರಾವದ ಡೌಸಾಮಯಡಯವರ ಹೊಲದ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹಕಗ ನಾಲಾಬರಡಿಂಗ್‌-1 [ ಹಾ ಡೌವಾನೆರದ 


ನತ ಘರಾ Wl 
[ ನಡ ತಾಪ್ಲಾನ ಕಾಷಾಗಾಂವ ಸವಾರ ದಷಾಯಿಂಸವರ ಹೊಲದ 'ಹಳ್ಳದೆ ಬ್ರಿಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹರಗ ಜಕಡ್ಕಾಂ ನರ್ಮಾಣ 4 25 0.00 ಡಾ | 
- £9 


ಕಾಮಗಾರಿ 3.50 0.00 ಘೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 


- ಡಾ। ದೇವಾನಂದ 
pe ನ ಹಾ ಗುವ ರಸ್ತೆ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-1 ಕಾಮಗಾರಿ 
೦ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಪತಗಾಂವದಿಂದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋ ವ ರಸ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹರಿಗೆ ಬಂಡಿಂಗ್‌-1 4.63) 0.00 ಘೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 


ಡಾಃ ದೇವಾನಂದ 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇವತಗಾಂವದಿಂದ ಹಾಲಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 ಕಾಮಗಾರಿ 3.75] 0.00 ಫೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 


ಡಾ ದೇವಾನಂದ 
ಣಃ ನ್ನ pd ಹ್‌ ಮ - 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಡಚಣದಿಂದ ಸೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-। ಕಾಮಗಾರಿ | 4.25| 0.00! gponon ಚವ್ಹಾಣ 
ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬಬಲೇಶ್ವರ ’ 
ವತೇಷ'ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
1 ]ಎಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಹಗಾಂವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಸ್ತಿಯವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


4.00} 0.00 
2 |ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎ ಫರನಾರಕ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 660/2ಎ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 4.381 0.೦೦] ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
3.00 0.೦೦] ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


3 |ಎಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಲ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 322/1 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇ ನನಾವಾರ ಸಾವನ ಬರಟಗ'ಗ್ರಾಹದ ಪ್ರಸಾದ ದನಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಕಸನಂ.81/147 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬದು soo 0. ol ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ 
ದರಿ. 
5 |ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 221/2 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ . " ] 4.00|_ 0೦0) ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
3 7 ಜಾಗಲಕೋಟೆ 
ಗೆನಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
ತವಗ "1 
I [ದಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಳ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4.00| 0.00 ನಿರಾಣಿ 
2 ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಸೆಂಟಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುರುಗೇಶ್‌ ಇಹ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು - 4.00; 0.00 ನಿರಾಣಿ 
ಮರುಗೇಕ್‌ ಆರ್‌ 
[ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಖಿ ಸಮುದಾಯ ಧವನ ನಿರ್ಮಾಣ . " 4.00| 0.00 ಇರಾಣಿ 
| ಮುರುಗೇಕ್‌ ಆರ 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ _| 4.23| 0.00 ನಿರಾಣಿ 
P ಒಟ್ಟು 77.37) 0.00 


ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮೆಂಡಳಿ 
ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 
1ಫೇ ಮಹಡೀಬಹುಮಹಟಿ ಕಟ್ಟಡ, 


ಲು ಚಿಟಿ unahs 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಶ್ನ ಸ೦ಂಖ್ಯ-590 ರ ಅನುಬ೦ಧ-2 


« 
f 
§ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
(| 
ತೆ ಅಂದಾಜು ಬಡುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ RE 
ಸಂ ಮೊತ್ತ | ಸ್ಯಾದಾನ | ಮ್‌ 
1 2 2 3 TE 5 
(ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
ಕ್ಷೇತ ಬಾಗಲಕೋಟ | 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
| ಾಗನಾನ ತಾಲೂ ನರರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಯಳ್ದಿಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶಡ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆರ್ಯ r ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸ 
[5% ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00) 000 ರಂತಿಮ್‌ 
- “ ವೀ 
2 |ಜಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮನ್ದಿಕಟ್ಟೆ ರಿ.ಸನಂ. 152/ಬ ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00 ತ್ಯ 
3 |ಹುನ; ತಾ 4: ಲ pe) py ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
ನಗುಂದ ಶಾಲೂಕಿನ ರಾಮಥಾಳೆ ರಿ.ಸ.ಸಂ. 34/5 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 ಚರಂಶಿಷಕ 
[ನನ್‌ 
4 [ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಿಸನಂ. ॥8 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ K 500 000 ಡಾ 
J 
P 1 ವ. PE CR NT ಈ ಪಕದಲಿ ಚಿ ಮಾ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
5 |ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಐಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 216/ಅ ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00: ಚೆರಂತಿಮರ 
[3 Rl 
6 [ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಕೆರೆಯ 'ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 63 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಡ್ರಾ ಬರಲ್ಲ 
ಂದೆ ತಾ ಮಾ! ್ತಿರ ರಿ.ಸನಂ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯ ನ IR 0.00 ಚರಂತಿಮಠ 
3 ಠಾ ನ ಸಕಾಃ 
[ 3. ls ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 317/48 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ £06 0.90] ಎಸ್‌ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
ರಣ } 
ನ; ಹೆ 
rod ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನ೦.185/2 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಕ್ಸ | 5.00 al. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3 
FE ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮನವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 55 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವಳು-ಜವಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | [ws ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
9 | ಮಾಡುವುದು ಸ 25.00) 0.00 ಚರಂತಿಮಠ 
ಈ, “| ” —T] ಡಾ. ವೀರಣ್ಣಿ ಸಿ. 
10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ಮಾಕಟ್ಟಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 63 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 0.00 ಚೆರಂತಿಮರ 
ನ 1 , ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
ul |ಜಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಭಗವಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 500) 0.00| 
ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
12 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 500| 0.00 ಚರಂಶಿಮಠ 
x I ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
3 [ ತಾಲೂಕು ಮುಡಪಲಜೀವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 ಜೆರಂತಿಮಠ 
ನ್‌ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
14 |ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 009 ಚರಂತಿಮಠ 
ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 1 
15 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.೧0 ಚೆರೆಂಪಿಮರೆ 
—| ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ. 
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 ಚರಂತಿಮಠ 
ಡಾ. ಎಂರಣ್ಣ ಸಿ. 
17 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 500 0.00] ಚರಂತಿಮಠ 
p Ep 4 | ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಸಿ 
18 lias ತಾಲೂಕು ಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನನಂ. 5 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವಳು-ಜವಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು h 25.00 0.00 Wek 
| 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ _} g sl 
{9 [ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಮಾಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತಳವ್ವಾ ಚಲವಾದಿ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ರಿ.ಸಸಂ. 34 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ | 3.75| ಡಾ. ಎರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
pe ಪಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕ ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ಲಾಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ. 471 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. (ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ 450 3.38] ಡಾ. ವೀರಣ್ವ ಜರಲತಿಮರ 
ಕಾಮಗಾರಿ - iW 
p ಸ ನಪ ನು -ರಿ.ಸ. ರ ವ್ಯ ರಿ 
| Rib ತಾಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಳೆಯವ್ವಾ ಮಾದರರವರ -ರಿ.ಸಸಂ. 57/0 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (el 338| ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಚರಂಪಿಮರ | 
೦ —— ks 
ಹಾ N ಣಾ pe FA 
[; 2 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಚಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಣ್ಣಿದಾವಿರವರ ರಿ.ಸನಂ. 93/4೬2 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 00 375| ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ 
ES ಕಾಮಗಾರಿ 
lrg ಬೀಳಗಿ i 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
| ಹ್‌ ಕೊಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 480 0.00|ಮುರುಗೇತ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
ನಡುವು: 


> 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-59 ರ ಅನುಬಂಧ-2 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


'ಮಾಡುವುದು 


[ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ದಿಡುಗದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ |ಮೌಡಿದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಂ > | ಅನುದಾನ 3 
ಸಂ. 
8 
1 2 3 | 4 3 
2 ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಚಖಂಡೆಪ್ಪ ಖೋತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ $05 0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
ನರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4 
pA ", [> | 
3 ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ಸೊಕನಾದ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ i 0.00|ಮುರುಗೇರ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
ಮಾಡುವುದು 3 
ಇ X ] 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಖಜ್ಜಿದೋಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ P| 0.00|ಮುರುಗೇಕ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಗೌಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 


ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
5 |೧ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು #00 2) 

— 
ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಪರಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 00 0.00|ಮುರುಗೇರ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಃ : | 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷನಗೌಡ ಪಾಂಡವಗೌಡ ಗೌಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ನಿಮ್ಮಾಾ | pp 

7 ಣ್‌ $4 ಫಿ ಖು ) 5,00 0.00| ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
ಮಾಡುವುದು ಸ | 
[+ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ದೇವರಾಜ ನಾಯ್ಯ -ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5,001 ae ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಿಯನ್ನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


0.00 ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


ಬೀಳಗಿ ' ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೊಲೇಶಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಇಷಾ] 


ಯ cd 


4.00 


0.00| ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


} 


| 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲರುುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಸ ಮನಸೂರಬೇಗ್‌ ಇನಾಂದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 


I [ರ್ಷ್ಟಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ol] 0.00] ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಾ ಮಾರುತಿ ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು 4 i 


4.00, 


0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಜರ್‌. 


[ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಹಳ್ಳೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು 


I 


4.00 


— — 
0.00] ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


[ 


0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. 3 


ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಆರ್‌.ಸಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಕೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 50) 

ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪೌಡ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಡೆಗೋಡ | 

ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 5.00 0.00|ಹಣಮಂತ. ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ! 
- TF 

ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 7 5.00. 


ಬೀಳಗಿ ತಾ ಗಿರಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.163/142+344, 164/2ಎ ಹಾಗೂ ರೊಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.177 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ | 


K ೪ 
[ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಳ್ಳವಿದ್ದು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರನಾಳ ಆರ್‌.ಸಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00| ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
- 

0.00 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
& ಹ 


.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ, ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00| ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 


20 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಮಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 500 0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
EN SN - 

21 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಮುರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುಬಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
; F - K ~F ್ಸ. 
"22 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 0.00|ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 

—! 
ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಂತಿಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 7 5.001 0.00[ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌. ನಿರಾಣಿ 
y mi 
24 |ಜೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 0.00[ ಮುರುಗೇಶ್‌ ಆರ್‌, ನಿರಾಣಿ 
(MN 


* ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಂಖ್ಯ-5% ರ ಅಮುಬಂಧ-2 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5 ಬಿಡುಗಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ದಾಲ ಮಾಡಿದ ಸ್ರಾಹಿತರ ಹೆಸರು 
ಸಂ. ನೂತ್ತ | ನ್ರದಾನ ಶೀ/ಶ್ರಿಮತಿ 
| ಟೆ 2 7 4 F 
೨೫ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೂರ ಪುಃೆ. ಗ್ರಾಮದ ನೊಂದಾಯಿತ ಕನಕ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ | 
ಸಮುದಾಯ ಭವನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 0.00| ನಸ್‌.ಈರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
| JE 
26 ಜೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ i 5.001 0.00; ಎಸ್‌.ಐರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
27 ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
W ಬೀಳೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ¥ 4.00 0.00| ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
ಕ್ಷೇತ: ಬಜಾಮಿ 0.09 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 0.00 
4 
1 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಲವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕರ ಹಾಗೂ ಮೂಲಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 400 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
2 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಕ್ಕೇರಿ ಗುಡ್ಡದ ನಾಗಪ್ಪ ಕಳಸದವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 0.00 ಸಃ ರಾಮಯ್ಯ | 
3 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗಿ ಕೊಳ್ಳದ ಯಕಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ I: 4.00 0.00: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
4 PE ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚೆನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಶಿವಪೂರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
5 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಚ್ಛಳಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 080] ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
6 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಹೆಸಮಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 1 | 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
7 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ರಿ.ಸೆನಂ.73 ಇ್ಲವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
3 |ಟದಾಮ ಪಲೂಕಿನ ಡೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ರಾವುಕರ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 0.00 ಸಿದ್ದರಿಮಯ್ಯ 
9 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಮ್‌ ಬ ಹಂಗರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
10 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೇಶ್ಸರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಈರಯ್ಯಾ ಹಂಗರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಗಗ ಬದಾವಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 500} YY ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
12 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್‌.ೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಹುಡೇದಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
5 ಬದಾಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಮಾದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿವಪೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.001 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ನವನು ಪಮ್ಯಾನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇಪೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ TT 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
15 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹನಮಸಾಗರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
} 
16 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರೆಯಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಹುಡೇದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
17 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
L y 
18 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00|ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
Fp F kj 
ಸಾ ನಾರ್‌ ನಾವ ಸಾ ನ 
9 ಬವಾಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 57 ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಳೆಕೊಯ್ಲು 000 2೦0 ಎಸ್‌ಆರ್‌. ಪಾಟೇಲ್‌ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು " x 
3ರ ಬದಾಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 4.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
[32 ಬಡಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
77 |ಬದಾಮ ತಾನನ ಆಲೂರು ಎಸ್‌ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 3.00 0.001 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
23 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ «ool 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
24 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾ! 4.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
— 
ವಾನ ವವನಾನಹಾಷಾನ ಸಾನರ 8 ಪಾನಶಂಗೆವ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ IE 
ಇನ ಸಾಮನೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 400 000 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ರು ಈಲೂಕಿನ y ಮದ ಪೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 3.00 0.08 ಸಿದ್ದರಾಷಯ್ಯ ' 
ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಾನದ ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ | ಸ್‌ 90 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪ್ಯ-590'ರ ಅನುಬಂಧ-2 s 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ‘ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಈ ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2 ಮಾಡಿದ NS 
A ಮೊತ್ತ ಶ್ರೀಃಶ್ರೀ 
ಸಂ. 4 ಹ ಅನುಬಾನ 
Ek § 3 4 5 } 
30 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
31 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ | 3.00 0.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
32 [ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ $40 000| ಎಸ್‌ಅರ್‌. ಜಾಟೀಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ $ - 
್‌ ಮ ರ್ಣಾರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌ: 
33 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ-ಮಣಿನಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಚರಂಡಿ aod 0೦0] ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಪಾಟೇಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು } 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
sas ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌. ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ಕಾಲನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 400| : 3.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
35 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ। ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
36 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00 3.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
37 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಯದಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00. 3.00 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
38 (ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 2.25 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
- — ವ 
39 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5,00; 3.75 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
40 |ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಸಮುಬಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 5,00 3.75 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
41 ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಖಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ By 225 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಕೇತ ಹುನಗಂಡ S| I | 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
) ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ. 
| ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂದವಾಡಗಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ol 0.00 Eds 
4 ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಬಿ. 
2 |ಹುನೆಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಸಿಬೀಡಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 10.00 il ಭ ಗಾದ 
—— 
ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಬಿ. 
3 |ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊನ್ಮಾರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 10.00 ಆ ಸಾಗ 
4 |ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಆದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು 1500 00) ರೆ 
೫ ್ಯ ಫಿ 
ks [ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಕಲದಿನ್ನಿ ಸ.ನಂ.8/1 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿಮಾಣ . 4.00 er ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೇಲ್‌ | 
6 [ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದವಾಡಗಿ ಸ.ನಂ.370 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು 6.00 0.00] ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
7 |ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ i 000| ಗೌಡರೆ: 
Seen 
ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ. 
8 [ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊರೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 000) 
| ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ. 
9 |ಹುನೆಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 ಮ 
ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ. 
10 |ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3] 0.00 ತನಗಾದ 
n ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ k 4.00 0.00] ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ l 
2 [anes ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10 ol 750] ಸಾರಾ 
kj KR ಟೀ: 


s ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-590 ರ ಅನುಬಂಧ-2 


* 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
, (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 ಬಿಡುಗ i 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ! ಮೊತ್ತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಂ. ky ಅನುಬಾನ 
1 | 2 3 4 | 5 
13 ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕವಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 9.00 6.75 
ಪ್ಲ ವಷಯಹರ 
4- 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜಯಹುರ(ನಗರ) 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
1 [ನಿಂಗಚ್ಪ ರಾಮಗೊಂಡೆ. ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಮಾ.ಜಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 474೪) ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 
1 
ಇಂದಾಬಾಯಿ. ನೀಲಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಮಾಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 47442 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
2 a ks bs 300| . 120 
ವಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ IN } _ 
¥ NN ಮ ಲ J NE ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
3 |ಶಿವಾನಂದ. ಗುರಪ್ಪ. ಮಾನಕೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 46144 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.001. 1.20 ಪಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾನ) 
ಹು: pe ಹರಕೆ ನಾಲಾಬ: ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
4 |ಮಾರುತಿ, ತು. ಲಮಾಣಿ ಸು: ಮಾಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 5252 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ಹಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಭೆ) 
- - T ಬಸನಗೌಡ ರಾ. } 
5 |ಶೀಶೈಲ.ನ. ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 49344 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ಪಾಟೀಲ(ಯಕ್ಕಾಭ) 
ಸಂಗನ ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
6 |ಸಂಗಮೇಶ. ಅ. ಓಕಳಿ, ಸಾ:ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸನಂ. 459%4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 120| ಫ್ರಾಟೀಲ(ಯಕ್ನಾಳ) 
4 ಪಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾ। 
7 ಪ್ರಕಾಶ. ರಾ. ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 514/2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 300 1.20 ಮ 
* ಟೇ ಸ 
R - ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
8 |ರಮೇಶ. ಮು. ಹತ್ತಿ ಸಾ:ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ.513೬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.201 ಫಾಟಲ(ಯತ್ನಾಳ) 
ಪಾಟೀಲ! ಸ್ನ 
|S 
§ SN _ ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
9 ಗುರುಪಾದಪ್ಪ, ಸಿ. ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 4801 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ಟೇಲ(ಯಶಕ್ನಾಳೆ) 
a ಪಾಟೇಲ ಸ್ಸ್‌ 
(SN KY 
ಪ್ರ. ಅ. ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ಸಂ. 5078 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ಮು 
" - ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
, ತೊರವಿ ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 514/5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 300 120 ಪಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಳ) 
| ಬ 
4 - ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದು. ತೊರವಿ ಸಾ: ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 4722 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 120| ಫಾಟೋಲ(ಯತ್ಕಾಳ) 
ಪಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಸ 
_ - ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಮ. ಪೂಜಾರಿ. ಸಾ: ಮಾ. ಬಾಗಾಯತ ಸ.ನಂ. 481*4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ANE ೮) 
(ಯತ್ನಾಳ) 
| ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
14 [ಗುರುರಾಜ. ದು. ಪೂಜಾರಿ. ಸಾ: ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸ.ನಂ. 482*5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20| ಫಾಟಲ(ಯತ್ನಾಳ) 
k ಾ! ನ್ನ 
ಪಃ K ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
15 |ಪ್ರಕಾಶ. ಸಿ. ಥಾರಪಾಳೆ. ಸಾ: ವಿಜಯಪುರ(ತೊರವಿ) ಸ.ನಂ. 59/* ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20] ಫಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಳ) 
0 ನಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಳ 
16 ರಾಜಶೇಖರ ಬ. ಬಜಂತ್ರಿ ಸಾ: ತೊರವಿ ಸನಂ. 374%1+2/ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20 ಮ 
- ಪಾಟೀ ನ 
K ” K ಬಸನಗೌಡ ರಾ. 
17 |ದಾವೂರಾಯ. ಮಾ. ಚವಾಣ. ಸಾ: ಕೊರವಿ ಸ.ನಂ. 67252 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20) ಫಾಟಾಲ(ಯತಾಳ) 
| ಪಾಟೀ ಸ್ಸ 
- ——— 
18 |ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಮ. ಮಸೂತಿ ಸಾ: ತೊರವಿ ಸನಂ. 41312೮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 120 ವ 
19 [ಅಂಬ ಭೀಮಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ. ಸಾಳ ತೊರವಿ ಸನಂ. 3619/ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡು ನಿಮಾ ಬಸನೌಡ ರಾ, 
ಅಂಬಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, -ಸಾಳ ತೊರವಿ ಸನಂ. 3619/6 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20) ಫಾಟಲ(ಯತ್ನಾಳು 
ಬಸನಗೌಡ. ರಾ. 
20 |ರಾಘವೇಂದ್ರ, ದು. ಮಾಲಗಾರ ಸಾ: ತೊರವಿ ಸನಂ. 796*ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 1.20| ್ರಾಟೀಲ(ಯತ್ನಾಳೆ) 
ಪಾಟೀ ಗ್ನು 
| ೨, |ನಿಜಯಘುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ರೂಡಗಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 6062 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ -T ನ 
21 ನರಾ 7 3.00 0.00] ಆರುಣ ಶಹಾಪೂರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 590 'ರ ಅನುಬಲಂಧ-2 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅಂದಾಜು Be ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಷೆ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮ: 
ಮೊತ್ತ | ದಾನ ಶೀಟಿ 


3 NR 5 J 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿರಾಜಾರ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 761 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 


22 
| [ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 


ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಮರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ್‌ ಹೋಮ್‌ ಸರಕಾರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಂ. 4 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಸನಗೌಡ ರಾ. p. 


ails \ 16.00| ಯತ್ನಾಳ) 


3.00 0.00[ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ 


24 iss ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುಬಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


25 |ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಖ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


3.00]  0.00|ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ 


26 [ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3.00 0.00ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ | 


ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಮ್ಮದೇವಿ ಪಾದಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ನಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಂತಿ-ಬೇಲಿ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


| 
k 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಹೂಲದ ಹತ್ತಿರೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ.ಸಂ.164/142/2 


5.00| . 0.00[ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


29 |3ೋಟಾ/ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ.9782 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 


4.00| 0,00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


ಕ್‌ತ ರಾಷರಾಷ್ಯಗ 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸ ಈ | 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 0.00 rs is 
2 |ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 5.00 0.00 ಮೆ 4 
| ಸೋಮನಗೌಡ ಬ. 


| 5 [goss ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಟಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 bis 3 
'ಡ 

6 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಟಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00 A § 

FP ಬ. 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 ಪಾಟೇಲ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 ಪಾಟೀಲ | 


ಸೋಮನಗೌಡ ಬ. 


0 

A ಸೋಮನಗೌಡ ಬ. 
W 

- 

0 


‘9 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ತೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.0 0.00 ಪಟ 
10 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 0.001 [ed ಬ 
| 1 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 0.00 ಸನಮುನಡ ೩: 
| ಬ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ತೇಮೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 000] ನಡ ಲು 


ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 0.00| ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 ooo = ಸ್‌ 


ಪಾಟೀಲ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇ 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 ಸ ಸ ಬ. 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಳಗೊಂಡಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 0.00 jis id 
ಸೋಮನಗೌಡ ಬ. 


5.00) 000 ಮ 


$ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-590 ರ ಅನುಬ೦ಧ-2 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ 
ನ್‌ ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
§ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕ್ಷ ಮಾಡಿದ pA 
¥ ಮೊತ್ತ gh ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಂ. ಅನುದಾನ 
i 2 3 
18 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರ್ಕನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.06 
19 |[ಸ೦ದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸಂತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ¥ 5.00 
20 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಗೊಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 
21 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 
ಕ್ಷೇತ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 
[ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
L 
1 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಯು. ಗ್ರಾಮದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 6.00|ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
2 |ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದರೆಗೊಂಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 0.00|ಕವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
3 |ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00|ನಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
4 |ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ [ 500] 0.00|ಕಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
5 |ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 0.00|ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
| 
6 [ಬಸವನದಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪ ಅವಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಫಿ ಅರ್ಜ | [ices RE 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 0.00|೨ಾನಂ: ಸ 
ಬಸವನದಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಬಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ 
LS ಸ್‌ ಇ ಜ್‌ ಬ 5.00 0.00|ಶಿನಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
'ಆರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ iN 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಲಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲಿ ಆರ್ಚ ನಿಜಾಸಕದ ವಿರ ವಾಟ 
ಜೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ N | 5.00 0.00|ಕವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮದಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ 


5.00 0.00 


ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 


[ನಸವನದಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ; 


5.00 0.00 


ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಣ್ಣ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ "ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಅರ್ಜ] 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 0.00 


ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 


12 [ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. '419/2 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 ರಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 183 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 

13 ಸ Ke p 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
ನಿರ್ಮಾಣ § - 

i ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ಮಸಬಿನಾಳ ಇವರ ರಿ.ಸೆನಂ. 491 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹ 
ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ | 3.00 0.00 ೧ ಶಹಾನ 

- ವ 4 + 

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶೋಕ ಹಂಚಲಿ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 38/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 

15 ಇ ಛ್‌ 3.00 0.00| ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
ನಿರ್ಮಾಣ . gal 
ಬಸವನದಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಇದರ ಶಾಲಾ. ಕೊಠಡಿಗಳ 

16 ಹ : ಈ 4 40.00 0.00|ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌, ಪಾಟೀಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ .C i 

17 [ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3.00 0.00|ಪಣಮಂತೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ 


is 


19 [ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮ 


NFS ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಶ್ಕಾಳ ಪಿ.ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ: 


5.00, 0.00 


ಸುನಿಲ್‌ಗೊಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


3.00 0.00 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ 


20 


ಫನಾಷೋವಸೆ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಶಿವಾನೆಂಡ ಎಸ್‌, ಪಾಟೀಲ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯ-590 'ರ ಅನುಬಂಧ-2 } * 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ t 
' (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


T r 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ದಾದಾ ಬಿಡಗಡೆ ಪಾ ಪೆಸರು 
kd ಅನುಜಾನ ಶ್‌ 
7 1 37 3 
| 21 (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮುದ .ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ “ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಬಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು '5.00 3:75|ರಿಪಾನಂದ ಏಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಕ್ಷೇತ ಇಂಡಿ f 


9.00 6.75|ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. me] 


— 


ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 


ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಕೂಡಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 4.99 0.00 ಎ. ಪಾಟೀಲ 


- ಪ: ಗೌಃ 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾರೆಸ್ಟ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 4.98 o00l ಯ: ವಂತರಾಯಗ i 


Re] 
ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ' 


ಇಂಡಿ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 4.97 0.00 ವಿ. ಪಾಟೀಲ 


ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರರವರ ಹೊಲದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 4.99 ೧9] ಯಲವಂತರಾಯಗೆ ಗೌಡ 

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ | 4.98 0.00 ಸುಶಪಂತಲಾಯೆ ಗೌಡ 

6 |ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನರ ಹೊಲದ ಹರಿ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 499] 0.00] ನನವಂಕದಾಯಸೌಡ 

7 |ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗುಡ್ಡದ ಹರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ eT 0.00 ಸುನಚಂತರಾಯಣೌಡ 

8 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗುಡ್ಡದ ಹರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 498 ಇ! ಯೆನವಂತರಾಯಗೌಡ 

9 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಡ್ಗಗಿಯವರ ಹೊಲದ ಸಮೀಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ೬39] 000 ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 

10 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಅಮೋಗಿ ಬಿರಾದಾರರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ . 4.99 0.00 ಹೆಲವಂತರಾಯ? ಗೌಡ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗಾವಠಾಣ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ | 0.00 ಸುಶವಂತರಾಯಿಗಾ ಡ 

"ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಾವಠಾಣ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ | ooo] 

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಾವಠಾಣ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 49 0.00 ಯರವಂತರಾಯಗಾಡ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಾವಠಾಣ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ F 4.99 0.00. ಯಶವಂತರಾಯ? ಗೌಡ | 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಕಿ ಬಿರಾದಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನ್‌್‌ ಸುಸವಂತರಾಯಣೌಡ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ 497 0.00 ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ " 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅವಿನಾಶರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ kl 0.00; ಯರವಂತರಾಯಗೌಡ 

18 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತಿ ಹದ್ದಿ ಬದಿಗೆ ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ T- 499] 0.00] ನೌಮಂತರಾಯಣೌಡ 


wu 
ol | ಉಸವರತರಾಯಗಾಡ | 


ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡದ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ - 4. 


0.00 ಎ. ಪಾಟೀಲ 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಗಲಿಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ 12 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇರುವ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾ 159] 00 ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 


ವಿ. ಪಾಟೀಲ _f 


50 0.09 ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 


"ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ್‌ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಅಳೂರ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 1028/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3.00 0.00|ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಜೀವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


‘ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-59 ರ ಅನುಬಂಧ-1 
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3 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಡೆ 
4 ಡುಗ: 
Ks ಅಂದಾಜು [ಕರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ el 
ಮೊತ್ತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಂ. 3 | ಅನುದಾನ 
1 | 2 3 ಪಿ 5 
24 |ಇ೦ಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ರ.00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
25 ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಶಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00 0.00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. 
26 ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಕ ರು ಮದರ ಶೇರಸಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
27 [ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 445/6 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00 i 
28 ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಪಂ. ಚವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ (ಹೋಲೇರ) ಸ.ನಂ. 118ಗ ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 
ಚೆಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00 ವಿ. ಪಾಟೀಲ 
ಬನಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಪಂಚಕೀಲ ಓಣಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಕಾಂಬಳೆಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ವ 
ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 450 450 ಏ. ಪಾಟೀಲ 
30 ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಜಗಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನೆಲಹಾಸು ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 450 4.50 ವಿ. ಪಾಟೀಲ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಾಗಠಾಣ 
ಸಾಮಾನ್ವ ಯೋಜನೆ | i 
R ನ. ದೇವಾನಂದ 
1 ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸದಿಂಡ 2 ಹೆ ಸ್ಟೆ ಬದಿ ಹ ನಿಲಾಃ — py 
ಣಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಶಿಗಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-1 4.995 0.00} ಫ್ಯೂಲಸಲಗ್‌ ಚವ್ಮಾಣ 
ನಾ. ದೇವಾನಂದ 
2 [ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ್ರಾಸ ಪು: ವ ರಸ್ತೆ ಾ _ 3 
'ಲ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಶಿಗಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 4.997 0.00] ಫೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 
ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ನಿಗಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-3 4995] ooo ೇವ್‌ನಂದ 
ಣ್‌ } ಸ § _ 4 j ಸ ಘೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 
ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮಾಸ್ತೆಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-4 ೬995 0.00] ಫೂಲಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ 
ಗ ! ವ ನ ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ಧುಮಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಣಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಶಿಗಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-! 4.995 0.00] ggyaor ue 
ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿರಾಯ ಕಾಮಗೊಂಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-1 4.993 0.00 soi 
ಹಾಎನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಮಗೊಂಡವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 49891 000 nas 
RE ಸ SES Td SA ವನ್‌ ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ಏನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಮಗೊಂಡಪರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾರಾಬಂಡಿಂಗ"-3 4395 2.00 ಲಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 
ಹಾವ ಕ (3 EN ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಮಗೊಂಡವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-4 4.998 0.00] ಫ್ಯೂಲಸಂಗ್‌ ಚವ್ಹಾಣ 
r ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಗಲಿ(ವಾಗಮೊರೆ) ಹೊಲದ ಹಿಂದಿನ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-5 4.990 0.00] ಫೂಲಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ 
ಸಿ ಸಣ 
ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಡಚಣದಿಂದ ನಿವರಗಿ ಹಳಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-6 49931 000 brad 
j ಲ; ರ 
KS SE: g -T ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ಹಾವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಡಚಣದಿಂದ ನಿವರಗಿ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂದಿಂಗ್‌-7 4.997 0.00| ookon ಜವ್ದಾಣ 
PY ಕಂ ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
೦ಕಣವಾಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಚಡಚಣದಿಂದ ಉಮದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-! 4998 0.00] ಫೂಲಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ 
14 [a ನರ ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
ಕೊಂಕಣವಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಚಡಚಣದಿಂದ ಉಮದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 4998 0.00] ಫ್ರೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವಾಣ 
ಳಿ ಇವಾ ಇ ಡಹ ನ ಆ ನ _ ಡಾ. ದೇಷಾಸಂದ 
| 15 |ಕೊಂಕಣವಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಚಡಚಣದಿಂದ ಉಮದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-3 4.997 000| ಘೂಲಗಿಂಗ್‌ ಚವಾಣ 
| 6 |ಾತಗಾಂದ ಗಾಮದ ಗುಡಿದ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬ ತ ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
16 [ಸಾಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಿದ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-! 4.999 9.00] <poaon ಚವ್ಯಾಂ 
17 |ಸಾತೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಿದ ಹರಿಗೆ ಸಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 4998 0.00 kes 
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(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ WN 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ್‌ | ಮ್ಹಾಡದ | ನಸ್ತಾಸಿತರ ಹೆಸರು 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ | ಒನುದಾನ | ಶನಶೀಮ 
i 2 if 3 4 5 
_. § ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
|” ಸಾತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಿದ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-3 1997] 000] ಘೂಲಸಿಂಗ್‌ ಚವಾಣ 
ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
19 |ಶಿಗಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೋರಗಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌- "396 0.00 aon ಜವ್ದಾಣ 
~~ 
A ಡಾ. ದೇವಾನಂದ 
20 |ಶಿಗಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೋರಗಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಗೆ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌-2 4.989 0.00| coro ಚವಾಣ 
ತ ಸವಗ | 0.00 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ ” 0.00 | 
ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 82 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಘಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ IR 3.00| 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 235 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ \ 3.00 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 137 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00| ಎಮ್‌. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 2381 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 309 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ವಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎನ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾ। ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 432/2ಬ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 0.00| ಎಮ್‌ಸಿ ಮನಗೂಳಿ | 
ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್‌ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 3571 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ, ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ನಗರದ ಸ.ನಂ. 351 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 579 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 3.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00; 0.00| ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿಸ ಬಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 221/5 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 39/ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾ। ಬ್ಯಾಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 14/2 ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ 3.00 0.00| ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಸಂ. 138/2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ - 3.00 0.00| ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೆಂ. 543/2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00. 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಹೊಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 39/4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಣ soo[ 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 194/7 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.001 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 442ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ Ig 3.00 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ | 
ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್‌ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 179/1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.001 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 421 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಳ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00] 0.00] ಎಮ್‌ಸಿ.ಮನಗೂೂ | 
ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಂತೇಶ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 36/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00} ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇವರ ರಿಸನಂ. 341ಬ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
'ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಇ ಶೆಹಾಮೂಃ 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್‌ ಬಿ.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಾಂತ ರುದ್ರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಮಠ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 146/6/ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ] 
ನಾಲಾಬಂಡಿಲಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
24 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಷ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 1271ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
25 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ಮಠ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 55 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
26 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಾರೂಖ ಜಮನಾಳ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ.88 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ I 
27 |ಸಿಂದಗಿ ತಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ವಿಧೋಬಾ ಘಫೂಜಾರಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 275/8 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಮೇಲ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಚನಗೊಂಡ ಬಿರಾದಾರ ರಿ.ಸ.ನಂ. 36/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ —] 
E ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 0.0೦] ಅರುಣ ಶಹಾಮೂರ 
29 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 1511ಬ ರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೌಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.001 ಗ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
oink ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವರಾಜಬೀನ ಜಿಲಾನಿ ಜುಮನಾಳ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 922 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00} 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
31 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಈರಪ್ಪ ತಾರಾಪೂರ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ, 655 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 | ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
32 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ರಿ.ಸನಂ. 498/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0 00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 


33 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಅಗಸರ ಇವರ ರಿ.ಸನೆಂ, 8021 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 


K "ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-590 ರ ಅನುಬಲಧ-2 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ಡೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ . ನಿಡುಗಡೆ . 
> ಅಂದಾಜು © ಗಡೆ ಪುಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತೂತ | ಮಾಡಿದ ತಾಡುತಿ 
ಸಂ. “5 | ಅನುದಾನ Ki 
[ .2 . 3 4 5 
ಗಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕಟನೂರ ಗಾಮದ ಹಣಮಂತರಾವ್‌ ಅಂಬಾಜಿ ಮೋಹರೆ ಇವರ ರ.ಸನಂ. 2) ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
34 ಮ ರ್‌ ie 3:00 0.00] ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
ನಾಲಾಬಂದಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ | 
35 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿಷ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00| ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
p + 
36 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ~ 7.00 0.00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
37 |ನನವಗೆ ತಾನ ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ 2 “doo ಎಮ್‌ ಮನಸಾ 
38 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿಯಿಂದ ಮುರಗಸೂರ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಭಾಗ-! 5.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
39 [೩೦ದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿಯಿಂದ ಮುರಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಭಾಗ-2 | 5.00 0.00] ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
40 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ್‌ 10.00 0.00 ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳ 
4 [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ooo ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮನಗೂಳಿ 
—1 
42 ಸಿಂಜೆಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಂಗ ಮಠದ ಸಾತವರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ ಕಹಾಷೂರ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 40.00) 16.00) ಲ ೦ರ 
ಿ ಸ್ತ ಮತ್ತುರಿ | 
43 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 5.00 0.00[ಪಮಂತ ರುದಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ: 
44 |ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 0.00| ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
” ಗತ ಮಾಡ್ದೇವಹಾಳ ರ್‌ ” | 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 
ಎ-ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
t ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಶಿನಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 73/3 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.40 1.76 (ನಡಹಳ) 
ಮಲ ಮೋದಕದ ಡಮ : ” ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
2 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 32 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಣ 400] : 1.60 (ಸಜಡಳ್ಳ) 
—— | 
ಲ _ ಮಾ: ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
3 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 28/29 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.90 196 (ನಡಹಲ್ಲ 
4 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 63/142 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಿ.ಎಸ್‌ಪಾಟೀಲ 
ಡ್ನ [Y ್ಳಿ .ನಂ. ಲ್ಲಿ ಸ್ಯ ನ: 4.50 1.80} (ನಡಹಳ) 
- 
5 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 98 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4s0| 196 SS 
ಎಳ ತಾಲ್ಲೂ; 3 ನಂ. ಲ್ಲಿ ್ಯೀ 9 K (ನಡಹಳ) 
6 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 455 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4s0| 196 OO 
ಣು ಥಃ .ವಂ. ಲ್ಲಿ ಮೀ - - (ನಡಹಳ್ಳಿ) 
7 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 57/2 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ . 450 go Sಸ್‌ಪಾಜೇಲ 
ನಳ ತಾಲ್ಡೂ ಸ ನಂ. ್ಲಿ ್ಯೀ 50 . 180 (ನಡಹಳ್ಲ 
IN R f ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
8 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 194/2ಬಗಿ ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.90 1.96 (ನಡಹಳ್ಳಿ 
_ ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
9 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 32/3 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 440 1.76 (ನಡಹಳ್ಳಿ 
4 lH 
| N ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
10 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 43/ಬ ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 490 1.96 (ನಡಪಳ) 
| 
1 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 90 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 4 176] ಸ್‌ನಾಜೀಲಿ 
ಪ 3 .ನಂ. .40 _ (ನಡಹಳ್ಳ 
.ಎಸ್‌.ಪಾಟೇಲಿ 
12 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 502 ರಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 4.90 1.96 We ಡು 
ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 7/21 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
೦ದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಃ ಸ.ನಂ. 7/21 ರಲ್ಲಿ ತಡೆ? ನಿರ್ಮಾಣ 440 1.76 (ನಡಹಳ್ಳಿ 
.ಎಸ್‌.ಖಾಟೇಲ 
| ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟಣದ ಹಳೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 490 1.96 I 
pt 2: ಸ್ತ - - ನಡಹಳ್ಳಿ) 
H _ ಮ 
ಹರಿಂದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ so 196 
್ರಾಳ ಗ್ರಾಸ ಮೇ i ನ ರ 4. - (ನಡದಳ್ಳಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-590" ರ ಅಮುಬಂಧ-2 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ 


[WN 


N 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಸ್ತಾಪಿಕರ ಹೆಸ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು iti ಮಾಡಿದ ಪಾಲ ತ 
ಸಂ. ಇತ್ರ | ಒನುದಾನ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
[ 2 17 pl TY 5 
ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
|16 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20,00 0.00 (ನಡಹಳ್ಳು 
೩ p |] ಎ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ 
17 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಟೋಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.20 0.00 (ನಡಹಳ್ಳಿ 
18 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 10.00 0.00] ಸುನಿಲ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 
L k | 
ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
19 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. ॥2 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 475| 356 Bo 
20 |ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೋಕಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 9 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕಡ್ಲಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75 3 ಅನಿನ್ಟನಾನೇಲು 
ಸಃ ನಂ. ವರಿ ಹುಳ್ಳಕ್ಕಿ ್ಯ 4. .56 (ನಡಹಳ್ಳು 
| ಎ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ 
21 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 131 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 475 3.56 (ನಡಹಲ್ಲ 
22 [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 55 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 475 356) ಸ್‌ ಪಾಟೀಲ 


ಕ್ಷೇತ: ಬಬಲೇಶ್ವರ 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ 


ಅರ್ಜುಣಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಾರ ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದು 


ಸ್ವೌಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಕೊಡಬಾಗಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 911. 93/3, 94/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಬಾಬಾನಗರ 320/1ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


8 
x 
[ 


ಕಾಖಂಡಕಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 1060 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


y 
[a 
pS 
[d 


ಹಲಗಣಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 717 'ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ' 


y 
3 
€ 


ಕಮಕ ನಸನಾ 3ನ ಬಮೀನಸಕ್ಟ ಧಾನದ ನಿವಾ” ಮಾಡುವುದ 


ಕಂಬಾಗಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 340, 341/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡವುದು 


ತಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ. 660/2ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಅರಕೇರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 548 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಾಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ನಂದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ಖಿಲಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಅರ್ಜುಣಗಿ ಪಿ.ಯು, ಕಾಲೇಜಿನ ಕಛೇರಿ ಕೆಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


. ಪಾಟೀಲ 


ತಾಜಪೂರ ' ಪಿ.ಎಂ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


. ಪಾಟೀಲ 


ಜಾಲಗೇರಿ ಎಲ್‌.ಟಿ. 1, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 


. ಪಾಟೀಲ 


ಬರಟಗಿ ಎಲ್‌.ಟಿ. 1, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


6.00 0.00 


. ಪಾಟೀಲ 


1662.55] 183. 33 


ಒಟ್ಟು 


[S ₹೯ ಲಥ 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 
p [ay 

ಯೋಜನಾ ಇ ಇಲಾಖೆ .. 
7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಡಾ ಬಿರ್‌. 'ಅಂಬೇಡರ್‌ ವೀಧಿ, ಬಂಗಳಂಯ 3! 


¢ PY 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ-590 ರ ಅನುಬಂಧ-2 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ 
A ಆಲದಾಜು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಜೊತ ಮಾಡಿದ. ಸ್ಯ ಶೀಮತಿ 
sb ತ್ರ | ನುಬಾನ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ 
1 | 2 3 4 5 
ದಕ್ಷ ನವಹಹರ K 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜಯಹುರ(ನಗರ) 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
1 ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 636/2ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳೆದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0೦] ಬಸನಗೌಡ ರಾ. ಪಾಟೀಲ 
2 [ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 504ಗರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00| ಬಸನಗೌಡ ರಾ. ಪಾಟೀಲ 
3 [ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 83/0ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ. ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ೦೦0 ಬಸನಗೌಡ ರಾ. ಪಾಟೀಲ 
ವಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಲಬಾಗಾಯತ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 623/4ಅಬಗಿರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ತಿರ ನಾಲಾ 
4 Ws 3 ೪ p ುಸವೆಗೌಡ ರಾ. ಪಾಟಿ 
ಬಂಡಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ y 3.00 0.00 (3 ನಗ್ರಡ ರಾ 2 
it 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಟೇರುರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 28 ಶಾಲಾ 73 
51, ದೆ ps Ki ; 800 0.00] ಬಸನಗೌಡ ರಾ. ಪಾಟೀಲ 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - x 4 
ಕ್ನತ್ರ ಇಂದಗ | T 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಇಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದಗಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೋಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ರಿ.ಸ.ನಂ. 2481 ಜಮೀನಿಗೆ ಬಾಂದಾರ 
| [ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೋಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ರಿ.ಸನಂ. 248 ಜಮೀನಿಗ ಬಾ 400 000] ಎಮ್‌.ಸಿಮನಗೂಳಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 y ಕ - 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪ ಲಪ್ಪ ಹರಿ: ರಿ.ಸನಂ. 57 ಜಮೀನಿಗೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 ನ ವಾಡೆ ಗಾಃ ಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ರಿ.ಸ.ನ ನಿಗೆ ಬಾಂದಾರ ನಿಃ pel ೧೦0 ಎಷ್‌.ಸಿಮನಗೊಳಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ i i 
ಸಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ಪಿ.ಎ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಗುರಪ್ಪ: ದೇವರನಾವದಗಿ ರಿ.ಸೆ.ನಂ. '54/ಸಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
, [so ಲೂಕನ ರಾಂಪ ಮದ ಶ್ರೀ ಯಶವ: ಪ್ಲ" ದೇವರನಾ ನೆಂ. 54 ನಿ pa ೦೦0 ಎಮ್‌ಸಿಮನಗೂಳಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ |. * % | 
ಈ ದೆ ಗಿ ಆ ಶರಣಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ 'ವಾಡ ರಿ.ಸನಂ. 2 ೀನಿಗೆ ಬಾರ : 
4 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕನೆ ದೇವರನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಶಂಬೇವಾಡ ರಿ.ಸ.ನಂ. 234 ಜಮೀನಿಗೆ ಬಾಂದಾ! ಕ 0೦0 ಎಮ್‌ಸಿಮನಗೂಳಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ % * 
ಇ ಮ: ಫ್‌ ನಂಗಪ್ಪ ಹೊಲೇರ ರಸಂ. ೫021 ಜಮೀನಿಗೆ ಬಾಂದಾರ 
3 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಲೆ ಸನ A ನಿಗೆ ಬಾಂದಾ: 46 ೩೦0 ವಿಮ್‌.ಸಿಮನಗೂಳಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಯ £ 
ಒಟ್ಟು 40.00 [7 
CUNT chp Dag ST hey uted wenn ure OKT SIDDOC fev 3 uns 


